ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


Ke) 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ 
ಹೊಂದಿದವರು) 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ey 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 11.03.2022 
ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) | ವಿಜಯೆಪುರೆ `ಒಲ್ಲೆಯೆಣ್ಲ ಜಲ ಜೇವನ್‌ ಜಲಜೀವನ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ 
ಮಿಷನ್‌” ಯೋಜನೆ  ಮಹಾತ್ಯಗಾಂಧಿ | ಬ್ರನ್ರವಸತಿಗಳಿಗೆ 55 1೦೦ ಯಂತೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು 
3. * - 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹ ಮ (Bulk water supply only} ಮಾಡಲು ೦೭2 ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
SN ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಪ್ರಗತಿಯೇನು; ೩ ನ 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1035 ಜನವಸತಿಗಳಿದ್ದು, ಜಲಜೀವನ್‌ 
ಮಿಷನ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಲಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ೨೭2 ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ 
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 487 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 138 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. | 

ಒಟ್ಟು 487 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 206 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಪ್ಪಚ್ಛ ಭಾರತ್‌ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ 
ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ವಿವಿಧ ' ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 
ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


2.86ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 103 ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


186 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಿಗೆ DPR 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸುತ 1೦ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಲುತಿಗಳಲ್ಪ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲರುತ್ತದೆ. ಆಂ8 ಗ್ರಾಮಗಳಟ್ಟ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ DPR ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 
ವರ್ಷದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು 


ಇ) ಇತರೆ ಯಾವ ಯಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 


ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಭಾರತದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದ ಅಮೃತ ಮಹಾ ವವನ್ನು ಅಟಲಿಸತಿರುವ. 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:15.08.2021ರಂದು . ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರ; ಗಳು 
ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ 750 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಅಮೃತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಮೃತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 
1 ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: 
1 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 
a) ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ( COMPOUND) 
b) ಆಟದ ಮೈದಾನ ( PLAY GROUND) 
೦) ಶೌಚಾಲಯ (ToiLETs). 
ರ) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ (DRINKING WATER) 
2 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 
8) ಶೌಚಾಲಯ (TO/LETS) 
b)ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ (DRINKING WATER 
3) ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ( ww) 
4) ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (ww) 
5) ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಳ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 70) 
6) ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ (DIGITAL LIBRARY } 
7) ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (STREET LIGHTS) 
8) ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ (s೦LAR FoR GP 
BUILDING) 
॥. ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: 
1 ಅಮೃತ ಉದ್ಯಾನವನ 
2. ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
3. ಕೆರೆ/ಕಲ್ಯಾಣಿ/ ಗೊಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4. NRLM ಸೃಸಹಾಯಕ ಗುಂಪು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ (sHಡ) 
5. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ 
6. .ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ 
7. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
8. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್‌ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ 
9. ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆ 
10. ಕೆರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. 


ಸಂ; 


ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 163 ಗ್ರಾನೀಸ(4)2022 


(ಕೆ.ಎಸ್‌: ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಚುಕ್ಕೆ ಲತ ಈ್ರಕ್ನಿ ಸಂ-1554 ೮ ದಮನದ - ಅಗಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿಜಯಪುರ - 


2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಾಶ್ಕಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ -2021ರ (ಡಿ: 03-04-2021 ರಂದು) ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
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